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Gesamtwirtschaftliche Begründung 


Die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 
ist gegenwärtig von einem Konjunkturverlauf gekennzeichnet, der 
von einer insgesamt zögernden Investitionsentwicklung bestimmt 
wird und bei dem — zum Teil tiefgreifende — Anpassungsprozesse in 
einigen Wirtschaftsbereichen dämpfend auf die Gesamtwirtschaft aus- 
strahlen. Dies gilt vor allem für die Wirkungen aus der Abschwächung 
in der Bauwirtschaft. 

Die aus den Anpassungsvorgängen entstehenden Risiken müssen so 
begrenzt werden, daß sich hieraus keine Gefährdung der Gesamtwirt- 
schaft entwickelt. Das von der Bundesregierung beschlossene Sonder- 
programm soll der regionalen und lokalen Abstützung der Beschäfti- 
gung dienen und somit einer die Ziele des § 1 StWG gefährdenden 
Abschwächung der allgemeinen Wirtschaftstätigkeit Vorbeugen. Mit 
der Begrenzung des Programms auf einen Umfang von 950 Millionen 
DM wird gleichzeitig den Anforderungen der fortzusetzenden Stabili- 
tätspolitik Rechnung getragen. 

Das Sonderprogramm gliedert sich in zwei Teile. Der Teil A hat einen 
Umfang von 700 Millionen DM; die Bundesregierung geht davon aus, 
daß die Länder sich daran zur Hälfte beteiligen. Die Mittel im Teil B 
in Höhe von 250 Millionen DM werden vom Bund allein aufgebracht. 
Entsprechend der Zielsetzung des Programms hat die Bundesregierung 
zusätzliche Maßnahmen insbesondere für den Hochbaubereich be- 
schlossen. Die zusätzlichen Aufträge sollen in erster Linie in Gebieten 
mit überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit unter Berücksichtigung der 
Beschäftigungslage im Baubereich wirksam werden. Das Zonen- 
randgebiet ist angemessen berücksichtigt worden. Grundsätzlich sind 
nur Hochbauprojekte vorgesehen; soweit dies für eine regional aus- 
gewogene Verteilung der Mittel zweckmäßig erschien, sind jedoch 
auch in geringem Umfang Straßenbau- und Wasserstraßenbaumaß- 
nahmen vorgesehen. Voraussetzung für die Aufnahme in das Pro- 
gramm war ferner: 

— das Vorliegen hinreichend vorgeplanter Maßnahmen, die bis 
31. Dezember 1974 (bei dem Modernisierungsprogramm des Bun- 
desministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau: bis 
31. März 1975) zu Auftragsvergaben führen 

— die Vorziehbarkeit der Projekte aus kommenden Haushaltsjahren 
nach 1974, da zusätzliche Ausgaben — soweit es sich nicht um 
Maßnahmen nach Artikel 104 a GG handelt — nur für Zwecke 
geleistet werden dürfen, die im Finanzplan 1974 bis 1978 berück- 
sichtigt sind 

— die Bevorzugung solcher Investitionsmaßnahmen, die möglichst 
bis Ende 1975 abgeschlossen werden und nicht zu hohen Folge- 
kosten in den Haushalten der nächsten Jahre führen 

— es sollen Bauweisen gewählt werden, die eine energiesparende 
Nutzung der zu fördernden Vorhaben erlauben 

— ein angemessener eigener Finanzierungsbeitrag der Länder und 
Gemeinden (Gv), soweit es sich um Maßnahmen nach Artikel 104 a 
GG handelt. 


Zugeleitet mit Schreiben des Bundeskanzlers vom 4. Oktober 1974 — 1/4 (IV /2) — 600 02 — So 3/74. 
Die Vorlage ist von den Bundesministern der Finanzen und für Wirtschaft gemeinsam erstellt worden. 
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Das Programm wird finanziert aus den Investitionssteuerrücklagen 
sowie — im Länderbereich — auch teilweise durch Inanspruchnahme 
der obligatorischen Konjunkturausgleichsrücklagen 1969/70. 

Der Konjunkturrat für die öffentliche Hand ist zu dem Sonderpro- 
gramm und zu der begrenzten Auflösung obligatorischer Konjunktur- 
ausgleichsrücklagen gehört worden. Das Programm ist im Finanz- 
planungsrat erörtert worden. 

In die Länder fließen aus dem Gesamtprogramm etwa folgende Bun- 
desmittel: 


Teil A I Teil B Zusammen 




in Millionen DM 


Baden-Württemberg 

12,0 




12,0 

Bayern 

61,5 


30,8 

92,3 

Berlin 

2,0 


— 

2,0 

Bremen 

2,0 


— 

2,0 

Hamburg 

2,0 


— 

2,0 

Hessen 

28,3 


35,1 

63,4 

Niedersachsen 

63,2 


33,8 

97,0 

Nordrhein-Westfalen 

95,7 


67,9 

163,6 

Rheinland-Pfalz 

27,5 


29,2 

56,7 

Saarland 

21,5 


9,7 

31,2 

Schleswig-Holstein 

34,5 


43,5 

78,0 

Zusammen . . . 

350,0 


250,0 

600,0 1) 

Dazu Länderanteil 

350,0 


— 

350,0 

Insgesamt . . . 

700,0 


250,0 

950,0 


Differenzen durch Rundung der Zahlen 
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Plan zur Bewirtschaftung von Ausgaben 
bei Kap. 60 02 Tit. 971 01 


Der Bewirtschaftungsplan ist verbindlich. Abweichungen sind nur im 
Rahmen der Zielsetzungen des Programms zulässig. Sie bedürfen der 
Einwilligung des Bundesministers der Finanzen und des Bundesmini- 
sters für Wirtschaft. 

Die Ausgaben sind zu Lasten des Kapitels 60 02 Titel 971 01 — ■ unter- 
gliedert nach den Buchungsstellen des Bewirtschaftungsplans — zu 
leisten. 

Die Ausgaben für das Programm stehen den in Betracht kommenden 
Geschäftsbereichen zur Bewirtschaftung zur Verfügung. 
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Teil A 

Finanzhilfen des Bundes an die Länder für Investitionen 


Titel 

Funktion 


Zweckbestimmung 


Betrag 

DM 


Geschäftsbereich des Bundesministers für Wirtschaft 

882 01 692 Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Länder 180 000 000 

Gesamtausgaben Geschäftsbereich Bundesminister für Wirtschaft .. 180 000 000 


Erläuterungen 

Zu Tit. 882 01 

(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 09 02 Tit. 882 82) 

Gefördert werden Maßnahmen zum Ausbau der kommunalen Infrastruktur, und zwar 
insbesondere 

a) Berufsbildende Schulen und sonstige Ausbildungs-, Fortbildungs- und Umschulungs- 
stätten sowie Werkstätten für Behinderte 

b) Kinderhorte, -gärten und -tagesstätten, Stätten der Jugendarbeit, Altentagesstätten 

c) Heizwerke, Wasserwerke 

d) Müllverbrennungs- und -Verwertungsanlagen 

e) Kurmittelzentren, Häuser des Gastes 

f) Hallenbäder, Sporthallen 

g) Mehrzweckhallen 

h) Omnibusbahnhöfe. 
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Titel 

Zweckbestimmung 

Betrag 

DM 

Funktion 




Geschäftsbereich des Bundesministers für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 


882 02 

526 

Zuweisungen zur Förderung der Rationalisierung von Betrieben durch 
Verbesserung des Wohnteils 

10 000 000 

882 03 

529 

Zuweisungen zur Förderung von Wohnungen für Arbeitnehmer der 
Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei 

1 500 000 

882 04 

525 

Zuweisungen zur Förderung von Investitionsmaßnahmen zur Verbes- 
serung der Marktstruktur 

5 800 000 

882 05 

623 

Zuweisungen zur Förderung wasserwirtschaftlicher und kulturbau- 
technischer Maßnahmen 

2 700 000 



Gesamtausgaben Geschäftsbereich Bundesminister für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 

20 000 000 


Erläuterungen 
Zu Tit. 882 02, 882 04 und 882 05 

(siehe auch Haushaltsplan 1974 „Anlg. zu Kap. 10 03 Tit. 882 90" Tit. 882 33, 882 71 und 
882 61) 

Die Ausgaben dienen zur Ergänzung der für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" veranschlagten Mittel. 

Die Gemeinschaftsaufgabe umfaßt Maßnahmen, die von Bund und Ländern gemeinsam 
geplant und finanziert werden; sie werden von den Ländern durchgeführt. 
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Titel 

Funktion 


Zweckbestimmung 


Betrag 

DM 


Geschäftsbereich des Bundesministers für Raumordnung, Bau- 
wesen und Städtebau 


852 01 411 Darlehen an Länder zur Förderung von Altenwohnungen, Altenwohn- 
heimen und Wohnungen für kinderreiche Familien 50 000 000 

852 02 411 Darlehen an Länder zur Förderung der Instandsetzung und Moderni- 
sierung von Wohngebäuden des Althausbestandes 50 000 000 

882 06 422 Zuweisungen an Länder für Maßnahmen zur Ergänzung städtebau- 

licher Förderungsprogramme in alten Stadtteilen und neuen Wohnge- 
bieten 50 000 000 

Gesamtausgaben Geschäftsbereich Bundesminister für Raumordnung, 

Bauwesen und Städtebau 150 000 000 


Erläuterungen 

Zu TU. 852 01 

(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 25 02 Tit. 852 13) 

Die Ausgaben werden zusätzlich zum Intensivprogramm nach Maßgabe des II. WoBauG 
den Ländern zugewiesen mit der Auflage, sie im Rahmen des öffentlich geförderten Woh- 
nungsbaus für alte Menschen und kinderreiche Familien einzusetzen, soweit diese zu dem 
in § 25 11. WoBauG bestimmten Personenkreis gehören. 

Zu Tit. 852 02 

(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 25 02 Tit. 852 15) 

Der Bund beteiligt sich an den Förderungsmaßnahmen der Länder zur Modernisierung 
von Althauswohnungen. Die Ausgaben dienen der Aufstockung des laufenden Schwer- 
punktprogramms. 

Aus den Ausgaben werden Darlehen nach Richtlinien des Bundesministers für Raumord- 
nung, Bauwesen und Städtebau gewährt. 
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Teil B 

Bauausgaben des Bundes 


Titel 

Funktion 


Zweckbestimmung 


Betrag 

DM 


Geschäftsbereich des Bundesministers des Innern 

Bundesgrenzschutz 

519 11 041 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

l£rl äuterungen 

Zu Tit. 519 11 

(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 06 25 Tit. 519 01) 


Land 


Stadt/Landkreis 


(11 900 000) 
5 600 000 


Bayern 

Coburg 

Deggendorf 

Grafenau 

Nabburg 

Oerlenbach 

800 000 DM 

500 000 DM 

100 000 DM 

300 000 DM 

300 000 DM 



Sdiwandorf 

300 000 DM 

2 300 000 DM 

Hessen 

Alsfeld 

Bad Hersfeld ... 

Esch Wege 

Fulda 

200 000 DM 

100 000 DM 

200 000 DM 

100 000 DM 



Hünfeld 

300 000 DM 

900 000 DM 

Niedersachsen 

Bodenteich 

Duderstadt 

Gifhorn 

200 000 DM 

100 000 DM 

200 000 DM 



Uelzen 

100 000 DM 

600 000 DM 

Schleswig-Holstein 

Lübeck 

. . 1 300 000 DM 



Ratzeburg 

500 000 DM 

1 800 000 DM 

Zusammen 5 600 000 DM 
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Titel 

Funktion 


Zweckbestimmung 


Betrag 

DM 


712 11 041 Herrichtung und Ausbau von vorhandenen Anlagen für Zwedce des 


Bundesgrenzschutzes 3 100 000 

712 12 041 Neubauten für Zwedce des Bundesgrenzschutzes 3 200 000 

Zivile Verteidigung (8 000 000) 

711 11 034 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 1 300 000 


Erläuterungen 


Zu Tit. 712 11 

(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 06 25 Tit. 712 01) 


Land 


Stadt/Landkreis 


Maßnahme 


Hessen 


Eschwege 

Fulda 


Heizungsanlagen . . 
Heizungsanlagen . . 

Zusammen . . . 


2 100 000 DM 
1 000 000 DM 

3 100 000 DM 


Zu Tit. 712 12 

(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 06 25 Tit. 712 02) 


Land 


Stadt/Landkreis 


Maßnahme 


Hessen 

Hünfeld 

Dächer und 

Fassaden 

1 200 000 DM 

Schleswig-Holstein 

Bad Bramstedt 

Ausbildungs- 
halle . 1 000 000 DM 



Schwarzenbek 

wie vor 

1 000 000 DM 

2 000 000 DM 




Zusammen 

3 200 000 DM 

Zu Tit. 711 11 





(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 36 04 Tit. 711 01) 



Land 

Stadt/Landkreis 


Bayern 

Coburg 

200 000 DM 




Laaber 

200 000 DM 


400 000 DM 

Rheinland-Pfalz 

Zweibrücken 

100 000 DM 


100 000 DM 

Saarland 

Dillingen 

Homburg 

Illingen 

200 000 DM 
200 000 DM 
100 000 DM 


500 000 DM 

Schleswig-Holstein 

Ratzeburg 

Wahlstedt 

100 000 DM 
200 000 DM 


300 000 DM 




Zusammen 

1 300 000 DM 
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Titel 

Zweckbestimmung 

Betrag 

DM 

Funktion 


712 13 034 Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen auf bundeseigenen Grund- 


stücken 2 200 000 

712 14 034 Neubau von THW-Unterkünften 3 400 000 

893 11 034 Schaffung von Hilfskrankenhäusern 1 100 000 

Gesamtausgaben Geschäftsbereich Bundesminister des Innern 19 900 000 


Erläuterungen 

Zu TU. 712 13 

(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 36 04 Tit. 712 41) 


Land 

Stadt/Landkreis 

Maßnahme 

Nordrhein-Westfalen 

Paderborn 


Errichtung einer KS- 






Zentralwerkstatt . . 

1 700 000 DM 

Schleswig-Holstein 

Lübeck 


Erstinstandsetzung 
Cambrai-Kaserne . . 

500 000 

DM 





Zusammen 

2 200 000 DM 

Zu Tit. 712 14 







(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 36 04 Tit. 712 52) 





Land 

Stadt/Landkreis 


Rheinland-Pfalz 

Landau 

600 000 DM 





Speyer 

800 000 DM 


1 400 000 

DM 

Saarland 

Saarlouis 

800 000 DM 


800 000 

DM 

Schleswig-Holstein 

Neustadt/Holstein . . 

600 000 DM 





Oldenburg 

600 000 DM 


1 200 000 

DM 





Zusammen 

3 400 000 

DM 

Zu TU. 893 11 







(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 36 04 Tit. 893 72) 





Land 

Stadt/Landkreis 



Niedersachsen Oedeme 600 000 DM 

Walsrode 500 000 DM 


Niedersachsen Oedeme 600 000 DM 

Walsrode 500 000 DM 


Zusammen 1 100 000 DM 
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Titel 

Funktion 


Zweckbestimmung 


Betrag 

dm' 


Geschäftsbereich des Bundesministers der Finanzen 


Bundesfinanzverwaltung (4 400 000) 

519 21 016 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 950 000 

71121 016 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 450 000 

712 21 016 Baumaßnahmen zur Unterbringung der Dienststellen der Bundes- 
finanzverwaltung 3 000 000 


Erläuterungen 

Zu Tit. 519 21 

(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 08 04 Tit. 519 01) 


Land 


OF-Bezirk 


Bayern Nürnberg 500 000 DM 

Saarland Saarbrücken 150 000 DM 

Schleswig-Holstein Kiel 300 000 DM 


Zusammen 950 000 DM 

Zu Tit. 711 21 

(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 08 04 Tit. 71 1 01) 

Land | OF-Bezirk 


Bayern Nürnberg 200 000 DM 

Saarland Saarbrücken 50 000 DM 

Schleswig-Holstein Kiel 200 000 DM 


Zusammen 450 000 DM 


Zu Tit. 712 21 

(siehe audi Haushaltsplan 1974 Kap. 08 04 Tit. 712 01) 


Land 

Stadt/Landkreis 

Maßnahme 

Hessen 

Kassel 

Umbau und Instand- 
setzung Liegen- 
schaft Kassel, 

Hasselweg 20 .... 1 500 000 DM 

Schleswig-Holstein 

Flensburg 

Neubau von Abferti- 


gungsanlagen beim 

Zollamt Harrislee . . 1 500 000 DM 

Zusammen 3 000 000 DM 
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Titel 

Zweckbestimmung 

Betrag 

Funktion 

DM 


Bundesvermögens- und Bauangelegenheiten (17 800 000) 

519 22 871 Außenanstriche, elektrische und sanitäre Installationen, Malerarbei- 
ten, Dadierneuerungen und anderes bei bundeseigenen Liegenschaften 17 800 000 

Gesamtausgaben Geschäftsbereich Bundesminister der Finanzen .... 22 200 000 


Erläuterungen 

Zu Tit. 519 22 

(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 08 07 Tit. 519 22) 


Land 


Stadt/Landkreis 


Bayern 

Amberg 

100 000 DM 



Coburg 

200 000 DM 



Deggendorf 

500 000 DM 



Landshut 

500 000 DM 



Mitterhartshausen . 

500 000 DM 



Oberviechtach . . . . 

200 000 DM 



Passau 

1 100 000 DM 



Schwandorf 

300 000 DM 



Straubing 

500 000 DM 

3 900 000 DM 

Hessen 

Eschwege 

400 000 DM 



Gießen 

100 000 DM 



Kassel 

200 000 DM 

700 000 DM 

Niedersachsen 

Delmenhorst 

100 000 DM 



Emden 

100 000 DM 



Göttingen 

500 000 DM 



Oldenburg 

800 000 DM 



Wilhelmshaven . . . . 

500 000 DM 



Wunstorf 

100 000 DM 

2 100 000 DM 

Nordrhein-Westfalen 

Aachen 

500 000 DM 



Dortmund 

2 000 000 DM 



Düren 

500 000 DM 



Gelsenkirchen 

300 000 DM 



Gronau 

700 000 DM 



Rheine 

100 000 DM 



Unna 

200 000 DM 

4 300 000 DM 

Rheinland-Pfalz 

Trier 

900 000 DM 

900 000 DM 

Saarland 

Homburg 

100 000 DM 



Nennig 

500 000 DM 



Saarbrücken 

100 000 DM 

700 000 DM 
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Erläuterungen 
(Noch zu Tit. 519 22) 

Land 


Stadt/Landkreis 


Schleswig-Holstein 


Dithmarschen 2 200 000 DM 

Nord-Friesland .... 2 000 000 DM 

Ost-Holstein 200 000 DM 

Schleswig 200 000 DM 

Steinburg 200 000 DM 

Rendsburg/ 

Eckernförde 200 000 DM 

Plön 100 000 DM 

Stormarn 100 000 DM 5 200 000 DM 

Zusammen 17 800 000 DM 
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Titel 

Funktion 


Zweckbestimmung 


Betrag 

DM 


Geschäftsbereich des Bundesministers für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 

Forschungs-Fachbereich Krankheiten der Pflanzen und Virus- 


krankheiten der Tiere (645 000) 

712 31 174 Hochbaumaßnahmen 645 000 

Forschungs-Fachbereich Land- und Forstwirtschaft (4 535 000) 

71131 174 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 880 000 


Erläuterungen 

Zu Tit. 712 31 

(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 10 10 Tit. 712 01, Nr. 2 der Erl.) 


Land 


Stadt/Landkreis 


Maßnahme 


Niedersachsen Braunschweig Bau eines Gewächs- 
hauses 245 000 DM 

An-, Um- und Neu- 
bauten für Verwaltung 
und Bibliothek der 
Biolog. Bundesanstalt 400 000 DM 


Zusammen 645 000 DM 


Zu Tit 711 31 

(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 10 11 Tit. 12102 und Tit. 71101, Abschn. II. b — k 
der Erl.) 


Land 


Stadt/Landkreis 


Maßnahme 


Niedersachsen Mariensee bei Wunstorf Umbau eines Raumes 

zu einem Großtier- 
operationsraum 198 000 DM 

Rheinland-Pfalz Geilweilerhof bei Landau Umbaumaßnahmen für 

die Bundesforschungs- 
anstalt für Reben- 
züchtung 682 000 DM 


Zusammen 880 000 DM 
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Titel 

Funktion 


Zweckbestimmung 


Betrag 

dm' 


712 32 174 Sonstige Hochbaumaßnahmen 


3 655 000 


711 32 

712 33 


Forschungs-Fachbereich Ernährung und Lebensmitteltechnologie (2 120 000) 

174 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 120 000 

174 Hochbaumaßnahmen 2 000 000 

Gesamtausgaben Geschäftsbereich Bundesminister für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten 7 300 000 


Erläuterungen 

Zu Tit. 712 32 

(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 10 11 Tit. 712 01, Nr. 4, 7 und 10 der Erl.) 


Land ; 

Stadl/Landkreis 

j Maßnahme 



Niedersachsen 

Braunschweig 

Generalüberholung 
der Gebäude und 
technischen Einrich- 
tungen bei der For- 
schungsanstalt für 
Landwirtschaft .... 

630 000 

DM 



Neubau biotechni- 
sche Versuchs- 
anlage 

979 000 

DM 



Instandsetzung tech- 
nischer Einrichtun- 
gen für Wasserver- 
sorgung 

500 000 DM 



Instandsetzung tech- 
nischer Einrichtun- 
gen für Entwässe- 
rung 

1 546 000 

DM 



Zusammen 

3 655 000 

DM 

Zu Tit 711 32 





Land 

1 Stadt/Landkreis 

! Maßnahme 



Schleswig-Holstein 

Schaedtbek b. Kiel 

Drainage der neu 
erworbenen Grund- 
stücke — Hofgut 

Plön 

120 000 

DM 

Zu Tit. 712 33 





(s. auch Haushaltsplan 1974 Kap. 10 12 Tit. 712 01, Nr. 2 der Erl.) 



Land 

Stadt/Landkreis 

Maßnahme 



Bayern 

Kulmbach 

Neubau für Bun- 




desanstalt für 

Fleischforschung . . 2 000 000 DM 
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Titel 

Funktion 


Zweckbestimmung 


Betrag 

DM 


Gesdiäftsbereidi des Bundesministers für Arbeit 
und Sozialordnung 

Sozialversicherung 

886 41 222 Einmaliger Zuschuß an die Bundesknappschaft für den Bau von 

Krankenhäusern 5 487 000 

Gesamtausgaben Geschäftsbereich Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung 5 487 000 


Erläuterungen 

Zu Tit. 886 41 


Land 


Stadt/Landkreis 


Saarland Quierschied/Saarbrücken 3 337 000 DM 

Nordrhein-Westfalen Bottrop 2 150 000 DM 


Zusammen 5 487 000 DM 
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Titel 

Zweckbestimmung 

Betrag 

Funktion 


DM 


Gesdiäftsbereidi des Bundesministers für Verkehr 


Sondervermögen Deutsche Bundesbahn (79 300 000) 

891 51 832 Investitionszuschüsse zu Hochbaumaßnahmen 79 300 000 


Erläuterungen 

Zu TU. 891 51 

(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 12 02 Tit. 891 11) 

Die Mittel sind bestimmt für Erhaltung, Ausbau, Erweiterung und Modernisierung von 
Werkstätten, Personen- und Güterabfertigungsanlagen, Sozialgebäuden, Neubau von 
Betriebs- und Abfertigungsanlagen. 


Land 


Stadt/Landkreis 


Bayern 

Coburg 

. 1 660 000 DM 



Deggendorf 

. 1 254 000 DM 



Ingolstadt 

. 3 617 000 DM 



Passau 

. 1 870 000 DM 



Schwandorf 

680 000 DM 

9 081 000 DM 

Hessen 

Bad Hersfeld .... 

340 000 DM 



Gießen 

. 1 674 000 DM 



Kassel 

. 1 670 000 DM 



Korbach 

670 000 DM 



Marburg 

680 000 DM 



Offenbach 

. 7 800 000 DM 



Wetzlar 

330 000 DM 

13 164 000 DM 

Niedersachsen 

Emden 

. 1 265 000 DM 



Göttingen 

. 1 319 000 DM 



Helmstedt 

320 000 DM 



Hildesheim 

. 2 380 000 DM 



Nienburg 

350 000 DM 



Oldenburg 

730 000 DM 



Uelzen 

560 000 DM 



Vechta 

600 000 DM 



Wilhelmshaven . . 

. 1 242 000 DM 

8 766 000 DM 
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Erläuterungen 

(Noch zu Tit. 891 51) 


Land 


Stadt/Landkreis 


Nordrhein-Westfalen 

Aachen 

1 000 000 DM 



Bochum 

1 790 000 DM 



Coesfeld 

3 620 000 DM 



Detmold 

372 000 DM 



Dortmund 

6 662 000 DM 



Düren 

550 000 DM 



Essen 

2 357 000 DM 



Gelsenkirdien . . . . 

660 000 DM 



Hamm 

2 770 000 DM 



Krefeld 

600 000 DM 



Mönchen-Gladbach . 

1 950 000 DM 



Oberhausen 

1 515 000 DM 



Paderborn 

951 000 DM 



Recklinghausen . . . 

200 000 DM 



Rheine 

310 000 DM 

25 307 000 DM 

Rheinland-Pfalz 

Bad Kreuznach 

2 290 000 DM 



Kaiserslautern . , . . 

1 990 000 DM 



Mayen 

2 050 000 DM 



Neustadt 

767 000 DM 



Pirmasens 

430 000 DM 



Trier 

2 407 000 DM 

9 934 000 DM 

Saarland 

Neunkirchen 

799 000 DM 



Saarbrücken 

1 038 000 DM 



Saarlouis 

243 000 DM 

2 080 000 DM 

Schleswig-Holstein 

Flensburg 

1 927 000 DM 



Heide 

980 000 DM 



Kiel 

1 280 000 DM 



Neumünster 

6 781 000 DM 

10 968 000 DM 


Zusammen 79 300 000 DM 
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Titel 

! 

1 

' Zweckbestimmung 

Betrag 

DM 

Funktion 


Wasser- und Schiffahrtsverwahung des Bundes — Bundeswas- 
serstraßen (20 400 000) 

711 51 712 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 1 400 000 


Erläuterungen 

Zu Tit. 71151 

(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 12 03 Tit. 711 01) 


Land i Stadt/Landkreis 


Maßnahme 


Hessen Offenbach Instandsetzung 

von Dienst- 
gehöften 200 000 DM 200 000 DM 


Niedersachsen 


Hann. -Münden 
Bereich WSD 
Hannover 


Nordhorn 


Entwässerung, 

Parkplatz; 

Dichtung, Isolie- 
rung und Rohr- 
leitungen 200-000 DM 

Ersatz von Dienst- 
wohngebäuden . . 400 000 DM 600 000 DM 


Nordrhein- 

Westfalen 


Bereich WSD 

Doppelfenster . . . 

100 000 DM 

Münster 



Rheine 

Gebäudeinstand- 



Setzung 

100 000 DM 

Herne 

Instandsetzung 



Lagerhalle 

200 000 DM 


Schleswig- 

Holstein 


Heide Instandsetzung 

Neumünster von Leucht- 
türmen 200 000 DM 200 000 DM 


Zusammen 1 400 000 DM 
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Titel 

Funktion 


Zweckbestimmung 


Betrag 

DM 


712 51 712 Neu- und Ausbau von Dienst- und Dienstwohngebäuden 


7 500 000 


Erläuterungen 

Zu TU. 712 51 

(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 12 03 Tit. 712 01) 


Land 


Stadt/Landkreis 


Maßnahme 


Niedersadisen 

Emden 

Grundinstandsetzung 

Leuchtturm 

Norderney .... 400 000 DM 



Borkum 

Neubau Betriebs- 
gebäude 

300 000 DM 

700 000 DM 

Nordrhein- 

Westfalen 

Herne 

Ersatz von 
Wohngebäuden 

1 800 000 DM 



Wanne-Eickel 

Ersatz von 
Wohngebäuden 

1 800 000 DM 

3 600 000 DM 

Schleswig- 

Holstein 

Kiel 

Neumünster 

Heide 

Instandsetzung 
von Tonnen- 
höfen 

1 100 000 DM 



Flensburg 




Rendsburg 

Neubau Mehr- 
zweckhalle .... 

1 600 000 DM 



Lübeck 

Bau Betriebs- 
und Werkstatt- 
gebäude 

500 000 DM 

3 200 000 DM 


Zusammen 7 500 000 DM 
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Titel 

Funktion 


Zweckbestimmung 


Betrag 

dm' 


741 51 730 Instandsetzungen und Bestandserhaltungsarbeiten an Bundeswasser- 
straßen 11 500 000 


Erläuterungen 

Zu Tit. 741 51 


Land 

Stadt/Landkreis 

Maßnahme 

Bayern 

Deggendorf 

Ausbau der End- 
lauer Kurve . . 

100 000 DM 



Regensburg 

Schleusenstraße 

300 000 DM 



Passau 

Instandsetzung 

Staustufe 

Kachlet 

500 000 DM 



Bad Abbach 

Polder Poikam 

2 000 000 DM 

2 900 000 DM 

Hessen 

Limburg 

W ehrverstärkung 

200 000 DM 

200 000 DM 

Niedersadisen 

Lüneburg 

Instandsetzungen 
an der Oberelbe 

1 200 000 DM 



Wesermarsch 

Ufersicherung 
an der Weser 
zwischen Bremen 
und Bremer- 
haven 

3 300 000 DM 

4 500 000 DM 

Nordrhein- 

Westfalen 

Unna 

Anpassung Hoch- 
wasserschutz- 
deich 

500 000 DM 



Recklinghausen 

Gelsenkirchen 

Ufersicherung 
Ruhr-Rhein- 
Herne-Kanal . . . 

300 000 DM 



Rhein-Wupper- 

Kreis 

Düsseldorf 

Baggerungen im 
Rhein 

500 000 DM 

1 300 000 DM 

Rheinland-Pfalz 

Hollerich/Lahn 

Wehr- 
verstärkung . . . 

500 000 DM 



Trier 

Baggerungen in 
der Mosel 

100 000 DM 

600 000 DM 

Schleswig- 

Holstein 

Hörnum 

Hafeninstand- 
setzung 

2 000 000 DM 

2 000 000 DM 




Zusammen 

1 1 500 000 DM 
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Titel 

1 ! 

1 Zweckbestimmung 

Betrag 


Funktion 

DM 



Bundesfernstraßen f22 750 000) 

760 51 722 Hochfbauten 1 900 000 

760 52 722 Deckenerneuerung, Ausbau und Ortsdurchfahrten 10 250 000 


Erläuterungen 

Zu TU. 760 51 


(siehe auch Haushaltsplan 
bauplans) 

1974 Kap. 12 10 Tit. 760 71 

Ifd. Nr. 40, 41 und 57 

des Straßen- 

Land 

Stadt/Landkreis 

Maßnahme 

Bayern 

Deggendorf 

Neubau einer Stra- 
ßenmeisterei in 
Zwiesel 

500 000 DM 


Landshut 

Neubau einer Stra- 
ßenmeisterei in 
Dingolfing 

700 000 DM 


Miltenberg 

Neubau einer Stra- 
ßenmeisterei in 
Miltenberg 

700 000 DM 



Zusammen 

1 900 000 DM 

Zu TU. 760 52 




(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 12 10 Tit. 760 10, 760 20 und 760 21 
bauplans) 

des Straßen- 

Land 

1 Stadt/Landkreis 

Maßnahme 

Rheinland-Pfalz 

Mayen 

Deckenerneuerung 
an der B 258 im Be- 
reich Mayen 

1 200 000 DM 


Kaiserslautern 

Deckenerneuerung 
an der B 37 Orts- 
durchfahrt Franken- 
stein 

100 000 DM 



Ausbau der B 40 
(Einsiedlerhof bis 
Kindsbach) 

1 500 000 DM 
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Titel 

Funktion 


Zweckbestimmung 


Betrag 

DM' 


861 51 869 Darlehen an die Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobah- 
nen mbH (GfN) für den Neubau von Tankstellen 10 600 000 

Die Tilgungsbeträge können mit Zustimmung des Bundesministers der Finan- 
zen als Zuschuß zur Erhöhung des Stammkapitals der GfN verwendet 
werden. 


Gesamtausgaben Geschäftsbereich Bundesminister für Verkehr 122 450 000 


Erläuterungen 

(Noch zu Tit. 760 52) 


Land 


Stadt/Landkreis 


Maßnahme 


Rheinland-Pfalz Simmern 


Bitburg 


Mayen 


Noidrhein- Kerken 

Westfalen 

Wesel 


Deckenerneue- 
rung an der B 327 
(Kappel bis 

Hahn) 700 000 DM 

Ausbau der B 327 
(Kappel bis 

Kastellaun) .... 550 000 DM 

Ausbau der B 410 
im Bereich Bit- 
burg/Prüm 1 500 000 DM 

Ausbau der B 41 1 
im Bereich Bit- 
burg/Prüm 800 000 DM 

Anschluß der 
K 48/49 an die 
B 256 bei Miesen- 
heim 400 000 DM 6 750 000 DM 


Verlegung der B 9 

bei Nieukerk ... 1 000 000 DM 

Deckenerneue- 
rung der Orts- 
durchfahrt der B 8 

in Wesel 2 500 000 DM 3 500 000 DM 


Zusammen 10 250 000 DM 


Zu Tit 861 51 


Land 


Stadt/Landkreis 


Hessen Alsfeld 2 200 000 DM 

Nordrhein-Westfalen Nievenheim 5 200 000 DM 

Schleswig-Holstein Rendsburg 3 200 000 DM 


Zusammen 10 600 000 DM 


23 



Drucksache 7/2589 


Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode 


Titel 

Funktion 


Zweckbestimmung 


Betrag 

DM 


555 01 

032 

Gesdiäftsbereidi des Bundesministers der Verteidigung 

Unterbringung — Kap. 14 12 — 

Baumaßnahmen im Wehrbereich I 

Bau von Truppenunterkünften 

(10 000 000) 

3 100 000 

555 41 

032 

Bau von Versorgungseinrichtungen 

1 900 000 

555 61 

032 

Bau von Marineanlagen 

4 000 000 

556 01 

032 

Bau von Dienstgebäuden 

1 000 000 

555 02 

032 

Baumaßnahmen im Wehrbereich II 

Bau von Truppenunterkünften 

(8 000 000) 

600 000 

555 12 

032 

Bau von Schulen und Akademien 

100 000 

555 22 

032 

Bau von Übungsanlagen einschließlich 


555 42 

032 

der dazugehörigen Truppenlager 

Bau von Versorgungseinrichtungen 

400 000 

5 500 000 

555 62 

032 

Bau von Marineanlagen 

1 400 000 

555 03 

032 

Baumaßnahmen im Wehrbereich III 

Bau von Truppenunterkünften 

(7 500 000) 

900 000 

555 43 

032 

Bau von Versorgungseinrichtungen 

6 600 000 

555 04 

032 

Baumaßnahmen im Wehrbereich IV 

Bau von Truppenunterkünften 

(17 300 000) 

7 700 000 

555 24 

032 

Bau von Übungsanlagen einschließlich 


555 44 

032 

der dazugehörigen Truppenlager 

Bau von Versorgungseinrichtungen 

1 900 000 

7 300 000 

555 54 

032 

Bau von Erprobungsstellen 

400 000 

555 06 

032 

Baumaßnahmen im Wehrbereich VI 

Bau von Truppenunterkünften 

(7 100 000) 

4 400 000 

555 16 

032 

Bau von Schulen und Akademien 

1 400 000 

555 26 

032 

Bau von Übungsanlagen einschließlich 



der dazugehörigen Truppenlager 1 300 000 


Gesamtausgaben Geschäftsbereich Bundesminister der Verteidigung 49 900 000 
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Erläuterungen 
Zu den ausgewiesenen Titeln 

Siehe auch die entsprechenden Titel im Haushaltsplan 1974 — ■ Kap. 14 12. 


Zu Tit. 


Stadt/Landkreis 


Maßnahme/Kenn-Nr. 



Baumaßnahmen im Land Schleswig-Holstein (Wehrbereich I) 

555 01 Glücksburg Kaserne Meierwik/128014 1 800 000 

Lübeck-Blankensee Hanseaten-Kaserne/107001 500 000 

Rendsburg Eider-Kaserne/120005 300 000 

Seeth Stapelholmer KaserneA33063 500 000 

555 41 Bordelum Depot/133034 900 000 

Klein Wittensee Mob-Stützpunkt/122012 500 000 

Lübeck Standortmunitionsniederlage 

Wüstenei/107006 500 000 

555 61 Flensburg Marinestützpunkt Mürwik/128028 .. 1 200 000 

Kappeln Marinestützpunkt Olpenitz/129001 .. 1 100 000 

Kiel Marinestützpunkt 

Tirpitzhafen/100019 1 700 000 

556 01 Kiel Standortverwaltung/100003 1 000 000 

Zusammen ... 10 000 000 


Baumaßnahmen im Land Niedersachsen (Wehrbereich 11) 

555 02 Celle Freiherr-v. -Fritsch-Kaserne / 230009 . 600 000 

555 12 Klein-Heidorn Flugzeugführerschule / 201001 100 000 

555 22 Munster-Süd Truppenübungsplatz / 235005 400 000 

555 42 Freren Depot/ 271020 600 000 

Löverschen Depot / 238008 2 200 000 

Wesendorf Standortmunitionsniederlage / 257037 1 900 000 

Zetel-Schweinebrück Depot/ 212023 800 000 

555 62 Wilhelmshaven Marinestützpunkt 

Heppenser Groden / 212032 1 400 000 

Zusammen ... 8 000 000 


Baumaßnahmen im Land Nordrhein-Westfalen (Wehrbereich 111) 


555 03 Unna-Königsborn Glückauf-Kaserne / 302016 900 000 

555 43 Ahlen Mob-Stützpunkt / 303033 1 700 000 

Goch Depot / 330015 1 200 000 

Ochtrup Mob-Stützpunkt / 305022 2 800 000 

Todtenhausen Standortmunitionsniederlage 

Minden-Heisterholz / 315014 900 000 

Zusammen ... 7 500 000 
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(noch Erläuterungen) 


Zu Tit. 

1 Stadt/Landkreis 

Maßnahmc/Kenn-Nr. | 

DM 


Baumaßnahmen im Land Hessen (Wehrbereich IV) 


555 04 

Fritzlar 

Georg-Friedrich-Kaserne / 412001 .... 

2 000 000 

555 24 

Stadt Allendorf 

Standortsportanlage / 420013 

1 900 000 

555 44 

Alten-Buseck 

Standortmunitionsniederlage / 409008 

3 000 000 


Oberasphe 

Standortmunitionsniederlage 
Frankenberg / 41 1012 

2 000 000 


Rotenburg/F. 

Standortmunitionsniederlage / 424005 

600 000 



Zusammen . . . 

9 500 000 


Baumaßnahmen im Land Rheinland-Pfalz (Wehrbereich IV) 


555 04 

Germersheim 

Graf-Sponeck-Kaserne / 434012 

1 900 000 


Kastellaun 

Hunsrück-Kaserne / 470004 

800 000 


Speyer 

Kurpfalz-Kaserne / 433001 

1 300 000 

555 44 

Ohlweiler 

Mob-Stützpunkt / 470013 

1 700 000 

555 54 

Trier-Grüneberg 

Erprobungsstelle 41/456008 

400 000 



Zusammen . . . 

6 100 000 


Baumaßnahmen im Saarland (Wehrbereich IV) 


555 04 

Merzig 

Mob-Stützpunkt / 440013 

1 700 000 


Baumaßnahmen im 

Land Bayern (Wehrbereich VI) 


555 06 

Burglengenfeld 

Naabtal-Kaserne / 608002 

600 000 


Dillingen 

Luitpold-Kaserne / 652002 

400 000 


Kötzting 

Kaserne/ 613011 

2 500 000 


Mitterharthausen 

Gäuboden-Kaserne / 615001 

900 000 

555 16 

Hammelburg 

Kampftruppenschule / 631005 

1 400 000 

555 26 

Hammelburg 

Lager für übende Truppen / 631005 . . 

500 000 


Mittelstreu 

Standortübungsplatz 

Mellrichstadt / 633005 

800 000 



Zusammen . . . 

7 100 000 


26 



Deutscher Bundestag — • 7. Wahlperiode 


Drucksache 7/2589 


Titel 

Funktion 


Zweckbestimmung 


Betrag 

DM 


Geschäftsbereich des Bundesministers für Jugend, Familie und 
Gesundheit 


Allgemeine Bewilligungen (12 763 000) 

882 61 299 Zuwendungen zum Bau und zur Einrichtung von Familienferienstätten 7 500 000 

882 62 312 Zuwendung zur Einrichtung einer nephrologischen Station in der 

Werra-Fulda-Klinik in Göttingen (Niedersachsen) 600 000 


Erläuterungen 

Zu Tit. 882 61 

(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 15 02 Tit. 882 03) 


Land 

Stadt/Landkreis 

Maßnahme 



Bayern 

Passau 

Erweiterungs- 
und Umbau der 





Familienferien- 
stätte Passau . . 

500 000 DM 

500 000 DM 

Hessen 

Vogelsberg- 

Kreis 

Erweiterungsbau 
Herbstein 

1 200 000 DM 



Emstal/Kreis 

Kassel 

Erweiterungsbau 
Habichtshof .... 

1 200 000 DM 

2 400 000 DM 

Nordrhein- 

Westfalen 

Rheinisch- 
Bergischer Kreis 

Heiligenhoven; 
Wiederaufbau 
nach Brand .... 

1 900 000 DM 

1 900 000 DM 

Rheinland-Pfalz 

Bernkastel/ 

Neubau Haus 




Wittlich 

Hodiwald 

2 700 000 DM 

2 700 000 DM 




Zusammen 

7 500 000 DM 
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Titel 


Zweckbestimmung 

Betrag 

Funktion 


DM 


893 61 319 Zuwendungen für überregionale Einrichtungen des Deutschen Mütter- 

Genesungswerkes 3 588 000 


Erläuterungen 

Zu Tit. 893 61 


(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 15 02 Tit. 893 04) 


Stadt/Landkreis 


Maßnahme 


Niedersachsen 

Gemeinde Burhave 

Müttergenesungs- 
heim Burhaversiel: 




Errichtung eines 
Erweiterungsbaues 
mit Bewegungsbad . 

2 348 000 DM 

Saarland 

St. Ingbert 

Müttergenesungs- 
heim St. Ingbert/ 
Saar: 

Errichtung eines 
Erweiterungsbaues 
mit Bewegungsbad . 

375 000 DM 

Schleswig-Holstein 

Flensburg 

Erweiterung des 
Müttergenesungs- 
heimes Langballig 
und Neubau einer 
Bäderabteilung 

865 000 DM 



Zusammen 

3 588 000 DM 
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Titel 

1 ! 

Zweckbestimmung i 

Betrag 

DM 

Funktion 


893 62 299 Modellmaßnahmen für die ältere Generation — Zuwendungen für 

überregionale Maßnahmen und Modelleinrichtungen 1 075 000 


Gesamtausgaben Geschäftsbereich Bundesminister für Jugend, Fami- 
lie und Gesundheit 12 763 000 


Erläuterungen 

Zu Tit. 893 62 

(siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 15 02 Tit. 893 31) 


Land 


Stadt/Landkreis 


Maßnahme 


Nordrhein-Westfalen Windeck/Sieg 


Dortmund 


Christliches Hilfs- 
werk e. V. Leuscheid: 
Erweiterungsbau 
mit Bettentrakt, 

Freizeit- und Be- 
gegnungsbereich 
und Bäderabtei- 
lung für 2 beste- 
hende Altenkur- 
heime für Kriegs- 
hinterbliebene 
{Kriegerwitwen) 
und Kriegsbe- 
schädigte; 

2. Bauabschnitt .... 267 000 DM 

Arbeiterwohlfahrt 
Bezirk westliches 
Westfalen, Dort- 
mund: 

Errichtung und 
Einrichtung eines 
Tagespflegeheimes 
und Trainingszen- 
trums für ältere 

Menschen in Lünen 808 000 DM 


Zusammen 1 075 000 DM 
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Titel 

Funktion 


Zweckbestimmung 


Betrag 

DM 


Geschäftsbereich des Bundesministers für Forschung und 
Technologie 

Kernforschung und Kerntechnik 

893 71 161 Neubauten für die Bereiche Elektrotechnik, Druckerei und betriebs- 

ärztlicher Dienst der Kernforschungsanlage Jülich (Nordrhein-West- 
falen) 10 000 000 


Gesamtausgaben Geschäftsbereich Bundesminister für Forschung und 

Technologie 10 000 000 


Erläuterungen 

Zu Tit. 893 71 

Siehe auch Haushaltsplan 1974 Kap. 30 05 Tit. 893 55. 
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Abschluß 


Geschäftsbereich 

Sonderprogramm 

Zusammen 

Teil A 

Teil B 

1 000 DM 

Bundesminister des Innern 



19 900 

19 900 

Bundesminister der Finanzen 

— 

22 200 

22 200 

Bundesminister für Wirtschaft 

180 000 

— 

180 OÖO 

Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten .... 

20 000 

7 300 

27 300 

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 

— 

5 487 

5 487 

Bundesminister für Verkehr 

— 

122 450 

122 450 

Bundesminister der Verteidigung 

— 

49 900 

49 900 

Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit 

— 

12 763 

12 763 

Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau . . 

150 000 

— 

150 000 

Bundesminister für Forschung und Technologie 

— 

10 000 

10 000 

Gesamtsumme . . . 

350 000 

250 000 

600 000 
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